ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ತೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 867 (845) 

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್‌. ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ (ವಿಧಾನ 
ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ 20/09/2021. 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು [ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ & ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 

ಪ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಸಂ 

ಅ) |ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ | ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ 
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ! ರೂಪಾಯಿಗಳ - ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂದಾಜು | ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡ 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ | strict Hospital Block: 
ಕಟ್ಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ | ಔ8ement 02 ಮತ್ತು 01 ಛಾವಣಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ (Roof 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; Work) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, (ಂwer Ground Floor 

4 ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
MCH Block: 
Lower Ground Floor, Upper Ground Floor 01 ಮತ್ತು 02 
ರ ಛಾವಣಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ (Roof Work) 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, "rt "ಂಂಂ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು 
ಎತ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ : ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಷ್ಟೆ 
! ಮತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ 
ಈ ರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
೯ 
ಯಾವುದು: ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಇ) |ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ, ರೂ.10000 ಕೋಟಿಗಳು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ | ರೂ.38.00 ಕೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ 
ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ ರೂ.38.00 ಕೋಟೆಗಳು. ಭ್ರಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ | ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಒದಗಿಸುವುದು) IN 

ಈ) |ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು | ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ 
ಲೊಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂ೦ಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ, | ವಿಜ್ನಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು (ಸರ್ಕಾರಿ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿರುವ | ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು) 250 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದ್ದು, 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ | ಇದಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 450 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಿಡ 
ವೈದ್ಯಕೀಯ  ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾವುವು? | ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 
(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 

ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಕಡತ ಸಂ: ಎಂಇಡಿ 358 ಎಲ ಎಸ್‌ ಎಫ್‌ 2021 


pC 


ಆರೋಗ್ಯ & ಕುಟಿಲ೦ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ 
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು. 


ಅಸೆಬಂಧೆ-4 


'ಚು 
ಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದ; 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮದಗಾಲಿದೆ ಆ ಸು ಡನಣ್ಞಿ 45೦ ಹಾನಿಗೆ 


ಡಳತಾತ್ಯಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿಃಡುವ ಬಗ್ಗ ನ್‌ಮಸ್ಯೇದ ಆಸ್ಪತ್ರ 
ಓದಲಾರಿದೆ: & 


ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನರಕ ಪಂ 
f ಮಡಿಕೇರಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ;ಕೊವೈವಿಸಂಮ/ಕಟ್ಟಡ/೦।! ಮತು ೦1 (2 2೦1೨-. ನತ 
ba 4, ಣು ) (2) /2೦1೨-2೦, ಬಿವಾಂಕ 22.07.2019 ಮತ್ತು ವಿವಾಂಕ 
ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸೆಯು 2೦16-17 ನೇ ಪಾಲ 
ಪಿ ನಿಂದ 15೦ ಎಂಎ; 
ಪ್ರವೇಶಮಿತಿಯೊಂಬಿಗೆ' ೦ಡರುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು 300.ಹಾನಿಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು 
ಈ ಅಪ್ಪತ್ರೆಯು ಪದರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಗೆ ಬೋಧಕ ಆಪ್ಪತ್ರೆಯಾಗ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಭಾರತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಲಿಷತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಗಳನ್ನ್ವಯ ಹಾಆ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 75೦ ಹಾಂಗೆ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಆಸ್ಪತೆಯನ್ಮಾಗ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಣೇಲಸಬೇಕಾಗರುತ್ತದೆ. ಜಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ 
ಕಾಲೇಜನ ಅಭೀನಕ್ಷೆ ವರ್ಗಾಯುಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 3೦೦ ಕ್ಷಂತಲೂ 
ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕ-”ಆಪ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉನ್ಸತೀಕರಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಸಹೆ ರೋಗಗಳ ಆಕತ್ಲೆದೆ ಹಾಗೂ ಎನ್‌ಐಸಿಯು 
ಮತ್ತಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಲಪಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
2೦1೨-2೦ ನೇ ಸಾಅವ ಆಯ: 
45೦ ಹಾನಿದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ 
ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ವ್ಯಯದಲ್ಲ ಹೊಡಗು ವೈದ್ಧಜ8ಯ ವಿಜ್ಞಾವಗಳ ಪಂಸ್ಥೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಡಸೀಲಿಂ.೦೦ ಕೊಂಟಗಳ ಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು 


ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲ ನಿದೇಶಕರು, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯ ಜಕಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪಂನ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರು 
ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲ ಹೊಸ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟ ವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಪಲು 
ರೂ18561.74 ಲಕ್ಷಗಳ ಅವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಅನಾವರ್ತಕ'' ವೆಚ್ಚವನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ “ಯೋಜವಾ ವರಬಿಯ 
ಹಾಗೂ ಮುನ್ಯು ಅಭಿಯಂತರರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ ಫಟಕ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲ 45೦ ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮಥ್ಯ 


ದ 
ಹೊಸಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ರೂಸ1062.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲ ನಿರ್ಮಿಪಲು ಪಬಿವರ ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಯನ್ನು ಪಡೆದು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಷೆ ಸಣ್ಣನರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಷೆ ಪಣ್ಲನಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ: 


Cost 
EN 


Recurring Cost: i 


[1 [HumanResources °°“ “4719.27 
12. | Drugs, Linen, Beds, Diet etc. 95700 
on-Recurring Cost: 


[1 TC Works io 


p- 


Purchase of Equipments 17817 
Purchase of Furnitures 0s 
Wh 


OO —iliss67 


Cranned hy Caominanner 


2 
R ಕ ಇಲಾಖೆಯು ಇಸ್ಪೆಜಿ ಪಂಖ್ಯೇಅ 7೦5 ವೆಚ್ಚ-೮/ 
ಈ ಪಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಪಿದಂ pooh ಜಿಯಂತೆ ರೂಸ೦೦.೦೦ ಹಕೋಟಗಳಲ್ಲಯೇೊ ಯಜನೆಯನ್ನ್ನಿ: 
ವಿವಾಂಕ 27.೦9.೭೦1೨ ರ್ಬಿ ಯಲ್ಲ, ರೂ.4೦೦.೦೦ ಕೊಂಟಗಳ ಮೊತ್ತದ ಮಿಶಿಯೆಲ್ಲಯೆೇ `'ಪವಿವರ”. 
ಯ: ಮುಳ್ಳು ಅಳಿ 

ಅಂಬಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ ವ ನ ರಾರಕ್ಷೆ ಪಧಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂಬಿಣೆ ಹೂಲಂಕಷವಾಣ ಪಲಿಶಿೀಅಪಿದೆ ವ೦ತರ, ಕೊಡಗು 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿನಿಲ ಕಂ ಹಾನಿದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊನ ಅನ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟ 


ಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ * 
ಪದ್ಯ Ko ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊಡ್ತದಣ್ಲ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಡಆಡಾಡ್ಯಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು 4/ 


ತೀರ್ಮಾಬಿನಿ ಹೆಚಕಂಡ ಅದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿವಿದೆ. 
ಆದೇಪ 
ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾವಗಳೆ ಪಂಸ್ಥೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲ 45೦ ಹಾಸಿದೆ ಪಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ ಅಸ್ಪತ್ರೆ 
ಹಟ್ಟಡವನ್ನು ರೂ೦೦೦೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ (ಹತ್ತು ಪಾವಿರ, ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಂಖಗಳು ಮಾತ್ರ) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲ 
ನಿರ್ಮಿಪಲು ಆಡಆತಾತೃಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಳಿದೆ. 
ಸದಲ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮದಾಲಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಚ್ಚಿಯನ್ನು ರೂ೦೦೦೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 
ನಂಮಿತಗೊಳಸತಕ್ನದ್ದು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ನದ್ದು. 
ಸದರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆದೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಲೀದಿ / ಪಿಂತೋಪಕರಣಗಳ 
ಖರೀದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದತ್ಯವಿರುವ ಮಾನವ ಪಂಪನ್ಯೂಲ.ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಆವರ್ತಕ / ಅವಾವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚಗಳಗೆ 
ಪಂಬಂಧಿಎಿದಂತೆ ಪತೇ ಪಪ್ಪಾವನೆಯನ್ನು ಪಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪಠಾರಕ್ಷೆ ಪಣ್ಗಪತಕ್ನೆದ್ದು. 
ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆ್ನಪಿಂರ್ಷಿಕೆ 4210-03-105-1-10-386 ನಿರ್ಮಾಣ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಒದಣಿಪಲಾಗುವ 
ಅಮುಧಾನದಲ್ಲ ಛವಿಪತಕ್ಷದ್ದು. 
ಪದಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕನಾಟಕ" ಪಾರ್ವಜನಿಕ ಪಂದ್ರಹಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ಅಧಿನಿಯಮ. 1999 ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು. 2000 ರನ್ನಯ ಹಾಗೂ ಈ ಫಂಬಂಭಿತವಾಣಿ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಷೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವ ಮಾರ್ಗಫೂಚಿಗಳು. ಸುತ್ಲೋಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆದೇಶಗಳನ್ನ್ವಯ 
ವಿರ್ವಹಿಪತಣ್ನದ್ದು. | | 
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಿಕ. ಇಲಾಖೆಯ  ಟಪ್ಪಚಿ ಸಂಖ್ಯೇಅಇ 7೦6 ವೆಚ್ಚ-೮/2೦೪, ದಿನಾಂಕ 
27.೦9.೭೦1೨ ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಹಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯು: ಒಪ್ಪಣಿ 
ಸಂಖ್ಯೇಯೋನೆ/62/ಜಲಉವಿ/2೦1೨, ವಿವಾಂಕ ೦3.೦8.2೦1೨ ರಲ್ಲ ನೀಡಿರುವ ಅನುಮೋದನೆ ಮೌರದೆ 
ಹೊರಡಿಪಲಾಗಿದೆ. { 


2೦೪, ಬೆ 081.20. 


ಸೆ 
i ಹ ರುತ 8 i A} pt 
ಕಾರದ ಅಧೀನ ಜಾಂ 4) 
ಅರೋಗ್ಗೇ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕ "ಇಲಾಖೆ 
ಮ್‌ 
ಇವಂದೆಃ fl 


1 ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಜ & ಎಸ್‌ಬಸ್‌ಐ). ಸನಾಟಕ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ. “ಅಡಿಟ್‌ ಭವನ”, ಅಂಚೆಖಪೆಟ್ಟ 
ಸಂಖ್ಯೆ:5398, ಬೆಂಗಳೂರು-560001. ) 

2. ಪುಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಜ & ಇ & ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ), ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೊಸಪಕಟ್ಟಡ, “ಆಡಿಟ್‌ ಭವನ”. ಅಂ 
ಸಂಖ್ಯೇ:ರ398, ಬೆಂಗಳೂರು-560001. ! 


~ 


” : 3. ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಎ&ಇ), ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಾರ್ಕ್‌ಹೌಪ್‌ ರಪ್ತ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಖ್ಯೇ5329. 
ಬೆಂಗಳೂರು-560001. oo 
RE ಸನ್ಯಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ವಿಧಾನಸೌಧ. ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಶಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದಕರಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ. ವಿಧಾವಪೌಧ. ಬೆಂಗಳೂರು. 
Wy ಆ- ಪರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ 
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ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಯೊಂಜವಾ ಇಲಾಖೆ. ವಿಭಾವನೌಧ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಜರು ೦1 
1, 'ಮುಖ್ಯು ಅಭಯಂಡತರರು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಪ್ತೆ. ಬೆಂಗ } 
8. ನಿರ್ದೇಶಕರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅಂದವ ಮ ಬೆಂಗಳೂರು-೦6೦೦೦9. ಪ 
9. ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಕೊಡರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿ. ಹೊರು. UO 
1೦. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ-5). ವಧಾನನೌರ: ಬೋ ನ ಯು 
 ಪರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದಕೀಿೀಗಳು, ಪಟವ ಸಂಪುಟ ಶಾಖೆ. ವಿಧಾನ ಸೌಧ. . 
. ಪಂಖ್ಯೇನಿ.6ರ೦/2೦19). ನ ದರಾವ್‌ ವೈತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು. . 
4 2. ನ ವಾಧಿಪಾರಿಗಳು. ವೈದ್ಯಲಟಯ ಶಿಶ್ನಣ ನಿದೇಶನಾಲಯ. ಅವೆಂ 
y 3. ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ / ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು. 


| ಕೌ ; ಪಣ ಇಲಾಖೆ. 
ಯವರ ಕಾಯ ದಶ, ವೆ ಕಯ ಶಿಶ್ನ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಪ್ತ ನಾರು. ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ. 
YA NR | 


Ve ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಪ್ತ ಸ 
ಸ 


Crannad hi Camirannar 


ಆ) 


ಂಆತಲಾಂದಳಲ ಕ 


ಯ ಎಣ ಮುಣಯಿಮ್ನ ಪಾಣಿ ಹಸತ 
y ಸ ಫದರಿ ಕಾಮವಾರಿಯಮ್ಮ ಕವಾಬಕ ಪಾ ] 
“ಇಂ ಹಾಗೂ ಮಾ, ನಯ ನಾಗೂ ಈ ನಂತ ತತ್ಟದ್ದು ಸ Le 
*  ಜೊರಷಿಸಲಾಗುವ ಮಾರ್ಗನುಃಟಗಳು. ಸುತ್ಲೋರೆಗಳು ಹಾಗ್ಲೂ ಆ KEY ELS AON 
“ಯೊ 3 DE 
» ೪ ಆಮುಘೊಜಯ ಎಟ ಬ (ಸು) ರಣ್ಣ ಪ್ರದತ್ತನಾನವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಜಾಗೂ ಅರ್ಥಿಕ. ಇಲಾಬೆಯ ಅಪರ. ಮುಳ್ಳು 
ಕಥೇಲಿಯ ಬಪ್ಪಿ: 2೦ಟ : 


*« ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ: 


SM esis ಸ ” 


oN 
fe] Pr 
eh rs 
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ಜನ್‌ ೧ ಘಾ SE 


ಗು, ಪಾವ ಮಹಾಧಿಖವಿು (ಈ ೬ ಎಎನ್‌). ಕರಾಟರ, ಕೊನರ್ಯಡ* 


ಬತಾ ರರ ಇರಾಲೆ (ವೆಜ್ಯ-ಲ, ೬ ಸ ಗ 
) ಸಾ ಗಾ ಅನಂಯ ಪ್ವನ್ನಸೂನು. 
ಈ ಮಾರಿ 


ಹಟ ಮ ಲ್‌ ಳು 


pe ತೆ 
ಕ ಅಸಿ: 
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ಕ ಡಿ ಸು ಸರ್ಗದ ಬಾನ ಸಾರ್ಯನ ಇತ ಸ 


Ens 
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Pp pe 


ಕವಲಾಗಿ 
mee NAT Fae De ಖಳು ಬ್ಯ ತ 
ಛ) ನರಾಾಚ ಅವೆ ನಂ ರಿ: ಎಂಪಿಎಸ್‌ ಇ೦%. ಲವಾಂಕ ೦62೦೪." 4 
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4 pe lsd ಪಾನ es 2 ಸ 


Ue fk 

op ರಾ ಗಯ ಹ ಅನ 
ನ್ನುತೂಸಲಿಲಿಲ ೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ. ಅಂದಾಯು: ಮೊತ್ತದ 'ನಿಮೀಸಲು 
ಸಮಾಪ್ರದ್‌ತ್ಕ ಉನಿ ೬ ಡಾ ಮಿರ ಸನದ ಸರತ ನೌ ಲ 


Hr ಎ ನ ; 


CMR rae Tm 


೩೬. ಪಣ್ತಾವವೆಯಮ್ನ! ನಂಬಂಭಿನಿದ : ವಾಖಲೆಗಳೊಂಲಗೆ' ಜಖಲಂಆಸವಾ; ನಂತರ ಕ 'ಈೊಡಗು 


ದ 'ಜಾಮಗಾಂಣಗಿ ರೂ.೦೦೦.೦೮ ಸಹಿತ ವಾಸಾ ಧೋ ಸದನ ಹೊತ ಅಸತ 
ಆ ಮಂಟಾ ಅಟಟ ಕಾ 5 
Hor¥ ವೆಚ್ಞವನ್ನು ಪಂಜ ಬಂ: ನೇ. ನಾಅವ ಅಯವ್ಯಯ ನಾ 
OD gD Mui Fs ಯು ದ TO pox F 

ಭ್ರಹಡೆಗಳದ್ದ' ಪಾರದರ್ಶಕತೆ. ಅಳಿನಿಯಮ, 


ತತ್ಸಂಬಂಛಿತೆ ಅಮದಾವದ ಇಲ್ಗುಗಾಲೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಲಾ ಮಮ ಪಾದೇ ಅಡು ಆಟಂ 
ಪದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಅದೆಹಕದಲ್ಲ ಆಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ | ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ 


ಇಲ್ಲುಗಳಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಫ್ರಾಭಿಕಾರವ ರುಬು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಹುಜೂರ್‌ ಇಂ ಸಂಸೆ 
ಶಿ \ 
೭ \ 


2 
ಸಂಬಂತ ಸಂಧ್ಞ ಮನ್ನ ಸುತನ ಮಾಡಲಾಗನುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಐಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು 8-2 ಮೂಲಕ 


ಎ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಮನದ್ನ್ದು ಶಾನನಂಧ್ಯ ಅರಿಗಳಾದ ಕೊನ್‌ವ. ಪಿಎಸ್‌.ಟ. 
ಸಲಲ ಶ್‌ ಪಂಪು ರನಾಂತ ಲಂ।೨೦೧ಂ ರ್ಯ 
ಕರ್ವಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅದೆಕಾಮುಸಾರ 
ಳ್‌ 
(ಇ.ವಿ. ಮಾರುತ 
ನ 
ಕುಟುಂಬ ಈ ಇಲಾಬೆ 


1 ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು 
(ಈತ ಎನ್‌ಎಸ್‌, ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೊಪಕಟ್ಟಡ, “ಅನಿವ್‌ ಭವನ್‌, ಇಂಚೆಪ್ಟೊಗೆ 
೨ ಪ್ರ ಮಜಾಲೇಐಸಾಲರು (ಐ ೬ ಲ ೬ ಆರಎನ್‌ಎ), ನರ್ನಾಟಕ, ನೊನನಟ್ಟಡ, “ನಿದ್‌ 

9. ಪಾವ್‌ ಸುಖವನ್ನ ಕಂಗಕೂರು-ಲ೮೦೦ಂ! id 


| 


[S 


ನ್ನು 


ಹಿ 


ವಿಷಯ: ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷ್ಠಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450 ಹಾಸಿಗೆ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 105 ಎಂಪಿಎಸ್‌ 2019, ದಿನಾಂಕ: 
«4% 0N209P OK ಕ 
2 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ: ಆಕುಕ 105' ಎಂಪಿಎಸ್‌ 201೫ಭಾಗೆ), 
ದಿನಾ೦ಕ:2201-2020. 
ಳಾ 3:' ಸರ್ಕಾರದ: ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ »ಆಕುಕ':-105 ಎಂಪಿಎಸ್‌ 2019, 
ದಿನಾಂಕಖ5೧2/2020° 2೫ 
4. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಣ್ಠಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮಡಿಕೇರಿ 


ಲ “ಇವರೆ "ಪತ್ರ" ಸಂ: ' 'ಕೊವ್ಯವಿಸಂಮ/ಕಟ್ಟಡ/01(1)/2020-21 
ks ದಿನಾಂಕ30092020 
ET 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ("ರ ಸರ್ಕರದ ಔಡತದಲ್ಲ ತೊಟಗು ವೃಧಕೀಡಿ' ವಿಷ್ಠಾನಗಳ 
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥದ ಹೊಸ, ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ,ರೂ.10000.00 


ON PST Fela 


ಲಕ್ಷಗಳ ಲೆಂದಾಜು ಮತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಡಳ್ಳಿತಾತ್ಮಸ ಅನ್ನುಮ್ಲೋದನೈ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದ 
a AED ert NEE LES A 46 TR PR pe 
ಖರಬಟಿರ ಈ 55S ಮಹನಯ್‌ಅಹನಗಳ 
ಸಂಸ್ಕೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತೆ' ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗುರಿಯಲ್ಲಿ' ಅತೀ 
ಕಡಿಮೆ'ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ' ಎಲ್‌: 1:ಬಿಡ್‌ ದಾರರಾದ' ಮೆ::ರಾಮ್‌ಕ್ರಿಶಿ: ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ತಕ್ಕರ್‌ ಪ್ರೈ. 
ಲಿಮಿಟೆಡ್‌: ಬೆಂಗಳೂರು ' ಇವರು". ಮರು-:ದರ ಸಂಧಾನದ ನೆಂತರ,;2 ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಪ್ಪಿರುಪ 2018-19 ನೇ: ಸಾಲಿನ: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ : ಮಂಗಳೂರು 
ವೃತ್ತದ: ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನಯ " (buding- GST: ans inclusive of other. applicable taxes) ಗೂ 
219-20 ವೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್‌. ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ಟಿಂಡರ್‌.ಗಿಟ್ಟಿ "ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ10" ರಷ್ಟು 
ಅಧಿಕವಾದ. ರೂ95,91,96,35700. ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌. ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ" ಅನುಮೋದನೆ: ನೀಡಿ 
ಆದೇಶಿಸಿದೆ. I NE XENO 


೬, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ: 8.೮ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ. "ಕೊಡಗು, ವೈದ್ಯಕೀಯ. ವಿಜ್ನಾನಗಳ 
ಸಂಸಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450; ಹಾಸಿಗೆ: ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ` ಹೊಸ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ :ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 
ರೂ.100000 ಲಕ್ಷಗಳನು ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


SR ಬ _ 
- . ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರು ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 24 ತಿಂಗಳ 
ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗೆಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದುು ರೂ.9,59.19,000/- 
ಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿರುವುದಾಗಿ. ಹಣ . ಬಳಕೆ" ಪ್ರಮಾಣ. ಪತ್ರವನ್ನು: ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು, 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 
ಮೊತ್ತ. ರೂ35,9196,357/- ಗೆಳ - ಮೊತ್ತದ : ಅನುದಾನದ. . ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡಗೊಳಿಸಲು ಕೊಣಿರುತ್ತಾರೆ. - 
CN y 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ 
ನಂತರ, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ: 450 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 


2 


ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೂ.700.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 


ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಮಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೂ.700.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು (ಬಳು ನೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು 
ಮಾತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4210-03-105-1-10-386 
ನಿರ್ಮಾಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತ್ರಕ್ಕದ್ದು. 


ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, '2000 ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಆದೇಶಗಳನ್ನಯ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


* 1958 ರೆ'ಕರ್ನಾಟಿಕ. ಆರ್ಥಿಕ. ಸಂಹಿತೆಯ 161 ನೇ ಅನುಚ್ನೇದದಡಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 

ಮೇಲ್ಕಂಡ 'ಅನುಬಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ' ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 

- ವಿಗದಿತ ' ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ :ಪ್ರಮಾಣ - ಪತ್ರವನ್ನು 

-ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ*: ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತು - ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಇದುವರೆಗೆ ಗದೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ: ಪ್ರಮಾಣ, ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
"ಪ್ರಗತಿಯ : ವರೆದಿಯನ್ನು ಸ ಎ - ಅನುದಾನದ: ಭವಿ 

wiih ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು 


~~ ತೆತ್ತಂಬಂಧಿತ, ಅನುದಾನದ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಕೀಯ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. “ ವೈದ್ಯ . 
NS Fans - : 


pd 


»  ಸದರಿ:ಅದೇಶದಲ್ಲಿ' ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ' ಐಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆ- 
ಮೂಲಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಮಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು: ಕ 
. ಎನ i A ' 
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ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂ: ಆಇ 536 ವೆಚ್ಚ-5/2020 
ದಿನಾಂಕ:06/11/2020 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಹಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆದೇಶ ಸಂ: ಎಫ್‌ಡಿ 2 
ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 20200 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30೧5/2020ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ 
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
al25> 


ಇವರಿಗೆ: 

೪ ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೆಉಪಾಲರು (ಜಿ & ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,"ಆಡಿಟ್‌ 
ಭವನ", ಅಂಜೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:5398, ಬೆಂಗಳೂರು -560001. 

2೫ ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಜಿ & ಇ & ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎ) ಕರ್ನಾಟಿಕ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, "ಆಡಿಟ್‌ 
ಭವನ", ಅಂಜೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ:5398, ಬೆಂಗಳೂರು -560001. 

3) ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು(ಎಹ&ೀಇ), ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಾರ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ5329, ಬೆಂಗಳೂರು-01 

4) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ 
ವಿಭಾಗ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೊರು 

5) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆನಂದರಾಪ್‌ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 

Dn ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಮಾನಗಳ.ಸಂಸ್ಥೆ ಮಡಿಕೇರಿ. 

8 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ಹುಜೂರ್‌ ಖಜಾನೆ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು. 

9 ಖಜಾನಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಟಿಎನ್‌ಎಂಸಿ, ಖನಿಜ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ-5), ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

1) ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆನಂದರಾಮ್‌ ವೃತ್ತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 

12)ಶಾಖಾ ರಕ್ತಾ ಕಡತ / ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು. 


ಪಿ 
೫ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, 
A ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ರ ಸಹಾಯಕರು, ಮೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕೆಟ್ಟಿಡ, ಬೆಂಗಳೂರು 
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ಫಿ 


ಶಿ 


ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4210-03-105-1-10- 
386-ನಿರ್ಮಾಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “ಒಟ್ಟು ರೂ50000 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ 
ಒದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ 
ನಂತರ, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಮಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೂ.500.00 ಲಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 


ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು (ಐದು ನೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು 
ಮಾತು ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 200-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4210-03-105-1-10-386 
ನಿರ್ಮಾಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು 


ಸದರಿ ಕಟ್ಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, 2000 ರನ್ಫ್ವಯ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ 'ಹೊರೆಡಿಸಲಾಗುವ ಮಾರ್ಗಸೂಜಿಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


1958 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ 161ನೇ ಅನುಜ್ಜೇದದಡಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ' ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು 

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ: ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ. -ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. "ಇದುವರೆವಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ 
ಭವಿಷ್ಯ "ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. "ಸದರಿ ಸಂಹಿತೆಯ 32 ॥ ನ್ನೇ 
ಅನುಚ್ಛೇದದಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ೀಂಂಗರ॥ೂಂಂ) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು 
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ 
ಪ್ರಾದಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು 


ತತ್ವೃಂಬಂಧಿತ ಅನುದಾನದ ಬಿಲುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯರರ್ರಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ 
ಶಿಕಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಕಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರುಜು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಹುಜೂರ್‌ ಖಜಾನೆ, 
ಚಿಶಿಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


ಸದರಿ ಅದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಳೆ-2 
ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಮಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಡಿ.ಡಿ/ ಕ್ರಾಸ್ತ ಚೆಕ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
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ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂಬಂಧಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ತ ಚೆಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಶಾಸನಬದ್ದ ಕಳಿಕೆಗಾದ ಜಿ.ಎಸ್‌.ಟಿ. ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


py 


ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 0 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2020, ದಿನಾಂಕ: 
24/11/2020ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ 
ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಅ.ಟಿ. ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 536 ವೆಚ್ಚ-5/2020 ದಿನಾಂಕ:03/03/2021 
ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿರುವ ಸಹಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಇವರಿಗೆ: 

1೫ ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಜಿ & ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎ), ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಿಡ, "ಆಡಿಟ್‌ 
ಭವನ", ಅಂಜೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:5398, ಬೆಂಗಳೂರು -560001. 

2 ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಜಿ ಹ ಇ & ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎ), ಕರ್ನಾಟಿಕ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, "ಅಡಿಟ್‌ 
ಭವನ”, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ:5398, ಬೆಂಗಳೂರು -560001. 

3) ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು(ಬ&ಿಇ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಾರ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಂಜೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ5329, ಬೆಂಗಳೂರು-01 

4) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಮಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ 
ವಿಭಾಗ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೊರು 

5) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆನಂದರಾವ್‌ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಅ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 

೫ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಮ್ಠಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಡಿಕೇರಿ. 

8 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ಹುಜೂರ್‌ ಖಜಾನೆ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು. 

9) ನಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಟಿಎನ್‌ಎಂಸಿ, ಖನಿಜ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

೫ JWrmros ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವೆಡ್ಮ-5), ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
Ml ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆನಂದರಾವ್‌ ವೃತ್ತ, 

ಬೆಂಗಳೊರು. 

12)ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ ! ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು. 


ಪತಿ: 
1. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಿ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿಡ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ 
en ಇಲಾಖೆ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು 
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» ಎದಿನಾಂಕ22012020. 
i 3. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ ಆಕುಕ 105 ಎಂಪಿಎಸ್‌ 2019, ದಿನಾಂಕ: 
05/02/2020 


4. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ: ಆಕುಕ 31 ಎಂಎಸ್‌ಎಫ್‌ 2020, ದಿನಾಂಕ. 
25/11/2020. ; $೬ 

5. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಕುಕ 381 ಎಂಎಸ್‌ಎಫ್‌ 2020 
ದಿನಾಂಕೆ:12/03/2021. 

6. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಮಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮಡಿಕೇರಿ 
ಇವರ' ಪತ್ರ. ಸಂ: ' ಕೊವೈವಿಸಂಮ/ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ-01/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 


05/04/2021. 
¥ po ಲ ಸಧನ 
|, A A 
; - wees | y MR: 
ಪುಸ್ತಾವನೆ. ಎ ಟಾ ಟಾಟ FOE 
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ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ. (1), ರ, ಸರ್ಕಾರದ ; ಆದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕೊಡಗು "ವೈಧ್ಯಕೀಯ “ವಿಜ್ಮಾನಗಳ 
ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಆವರಣದಲ್ಲಿ'450 'ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ: ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಕೆಟ್ಟಿಡವನ್ನು ರೂ.10000.00 


ಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ.ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
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ಸರ್ಕಾರದ, ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 
೯ದ 


ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುವ:2018-19: ನೇ” ಸಾಲಿನ'ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ" ಇಲಾಖೆಯ” ಮರಗಳ್ಲರ್‌ 
ವೃತ್ತದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನಯ ' (£xರding GST ans Inclusive of othe ‘applicable taxes) Tore 
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯುತ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಗಿಟ್ಟಿ' ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶ೬.10 ರಷ್ಟು 
ಅಧಿಕವಾದ ರೂ95913635700 ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ 
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ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಓದಲಾದ (೫ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ" ರೂ.700.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಓದದ 
()ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 500.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾದಿ ಆದೇಶಿಸಿದ. ' .”* ಕನೂಮುತು ಲದ 


ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.: ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು: ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ” 


2 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ -ದಾಖಲೆಗಳೂಂದಿಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ 
ನಂತರ, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಮಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ” 'ಆವರೆಣದಲ್ಲಿ' "450 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಹೊಸ ಆಸ್ಮತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೂ20000 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 


ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೂ.800.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು (ಎಂಟು ನೂರು ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4210-03-105-1-10-386 
ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತೆಕ್ಕದ್ದು. | 

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, 2000 ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಆದೇಶಗಳನ್ನಯ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


1958 ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ 161ನೇ ಅನುಜ್ನೇದದಡಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡ . ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ 
'ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. "ಇದುವರೆವಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
ಮತ್ತು" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪುಗತಿಯ' `ವರದಿಯನ್ನು, ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ 
ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು. ಪರಿಗಣಿಸಲಗುವುದಿಲ್ಲ...- ಸದರಿ ಸಂಹಿತೆಯ; 342 ()-(-ನೇ 
ಅನುಜೇದದಡಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ' Reconciliation) " ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು 
ಮಹಾಲೇಖಪ್ತಾಲಕರ, ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ 
ಪಾದೀಕಾರಕೆ ಸಲಿಸತಕುದು.. _ 


ತತ್ತಂಬದತ ಈಸದೆಸೆದ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮೈದ್ಯಕಿಕೆಯ 
ಶಿಕಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


"ಸದರಿ. ಸಂಸಯ" ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಆಡೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಡ್ರಾ. "ಮಾಡುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ" ಸಕ್ಸಮ ಪಾಧಿಕಾರದ ರುಜು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಹುಜೂರ್‌ ಖಜಾನೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. : 


ಸದರಿ ಅದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆ-2 
ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಮಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಡಿಡಿ/ ಕ್ರಾಸ್ತ ಡೆಕ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕೆದ್ದು. . 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 
ಸಂಬಂಧಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೆರಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ತ ಚೆಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕೆದ್ದು. ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಳಿಕೆಗಳಾದ 
ಜಿ.ಎಸ್‌.ಟಿ. ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 
ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


“ue 
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ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಬ್ಯೇಆಇ 01 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 202%, ದಿನಾಂಕ: 
05/04/2021ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ 
ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 536 ವೆಜ್ಮಿ-5/2020 ದಿನಾಂಕ-25/05/2021 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು 
ನೀಡಿರುವ ಸಹಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


1 ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಜಿ & ಎಸಎಸ್‌ಎ), ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, "ಆಡಿಟ್‌ 
ಭವನ", ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಕಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:5398, ಬೆಂಗಳೂರು -560001. 

ಬ ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಜಿ & ಇ & ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎ), ಕರ್ನಾಟಿಕ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, "ಆಡಿಟ್‌ 

- ಭವನ", ಅಂಜಿ ಪೆಟ್ಮಿಗೆ ಸ೦ಬೈ:5398, ಬೆಂಗಳೂರು -560001. . 

3 ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು(ಏಎ&ಇ), ಕರ್ನಾಟಿಕ, ಪಾರ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಕಿಗೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ5329, ಬೆಂಗಳೂರು-01 

4 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ 
ವಿಭಾಗ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 

5) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆನಂದರಾವ್‌ ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು. 

6) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 

7೫ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಮಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಡಿಕೇರಿ. 

8) ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ಹುಜೂರ್‌ ಖಜಾನೆ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

9) ಜಾನಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಟಿಎನ್‌ಎಂಸಿ, ಖನಿಜ ಧವನ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಡ್‌ ೫ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವೆಜ್ಮ-5), ವಿಧಾನಸೌಧ, . ಬೆಂಗಳೂರು. 
[ 1) ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದಶನಾಲಯ, ಆಸಂದರಾವ್‌ ಮತ್ತ 

ಬೆಂಗಳೂರು. 

12)ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ / ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು. 


ಪು : 
೬ ಸರ್ಕೆರದ ಪುಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕಣ ಇಲಾಖೆ, 
(. ಕೆಟ್ಟಿಡ, ಬೆಂಗಳೂರು 


ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ರ ಸಹಾಯಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ 
೪ ಮಂ ಬೆಂಗಳೂರು * 


~ 


ಪುಸ್ರಾವನೆ: 


ವಿಷಯ: ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಮಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450 ಹಾಸಿಗೆ 


ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಬಗ NE ' | 


2 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ Roa. ಆಕುಕ”'105 'ನಂಪಿಎಳ" ose. 
ದಿವಾಂಕೆ:22.012020. 

-3ಸಕಾನರದ: ಆದೇಶ:ಸರಿಖ್ಯೇ: pe 105-ಏಿಲಪಿವೆಸ್‌'3ಿಃ9, ದಿನಾಂಕ: 
05/02/2020.2%E 29K 

4. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಕ 381 .ಎಂಎಸ್‌ಬಫ್ಟ್‌ 202, .ಧಿನಾಂಕ:. 
25172020" 

5. ಸರ್ಕರದ” ಆದೆ ಸಂ Ke 

ದಿನಾಂಕ ಸಧು " 

6. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲದೇಶ_ ಸಂಖ್ಯೆ. ಶಕ 3 ್ರ ಎಂಿಬಹೆಎಫ್‌, ;2020 
ರಿನಾನಿಕ ಸ Ro Nye 

7. ಸರ್‌ 


"ಆಕ 34 


ನ ; A ಇ ಹ 
& ಸಹಿ ರ ಹಿಯೆಪ:ನ ಕಿಲ 
AE ನಿ ವಯಾ ಹ ಗ ಮಿ 


Me 
.7:ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ :(1)೭ರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆಸಿಚಟಿೆ: ಕೊಡ್ಜಗ್ಗ” ವೈದ್ಯಕ 3 'ವೆಜ್ಞಾನಗೇ 
ಸಂಸ್ಥೆಯ್ದ ಅವರಣದಳಿ:450:ಹಾಸಿಗೆ .ಸಾಮಥ್ಯೀದಹೆಸಸ” ಆಸಿತ 'ಟ್ಟುಡವನ್ನು' 'ಕೂ;1000000 
ಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಸಲು:ಆಡಳಿತಾತಕ ಅನ;ಮೊೋದನಿ' ನೀಥ'ಆದಾಶಿಸಿದೆ: 9೮4 
GU Be Fದಿಟಿಲ ದುಬ ಬಗಯ “ohm 


ಗ; » is * 
ಗ (ಲ್ಲ ಓದಲಾದ. ಸಥಲ ಸರ್ಕಾರದ್ಯಅದೇಶಃ ;:ಕೊಡಿಗುಮೆದ್ಯಕೀಯ:ಿಜ್ಯಾನಗಳ 
ಸಿಸು "ಅವರಣದಲ್ಲಿ 45 0.ಥಾಸಿಗ ಸಾಮರ್ಥದೆ ಯೊಸ.ಆಸುತೆ:ಸಟಿ 
ಕಡಿಮ:ದ್ದರ' ನಮದಿಸಿರು: 1 ಬಿಡ್‌.ದಾರರ 
ಲಿಪಿ ನಟ್‌ ವಿಡಿ ಸಮಿ. TALC ಧಾ 


ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಖರುವ 20819 ನ ಹರನ 
ವ್ಯತ್ತದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನಯ (Excluding. GST. ans, Inclusive of other; applicable taxes) ae 
2೫19:20:ನೀ ಸಾಲಿನ: ಬಿಮ್ಯತ್‌'ದರಿಪಟ್ಟಿಯನ್ನಯ ೬ ಟಿಂಡರ್‌.! A ಮೊತ್ತದ: :ಮೇಲೆ;ಶೇ.10 ರಷ್ಟು. 


ಅಧಿಕವಾದ ರೂ.95,91,9635700 'ಗಳ'ಟಂಡರ್‌ `ಮೊತಿಳ್ಳ"ಆಡಳಿತಾತಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡ 
ಆದೇಶಿಸಿದೆ. AON I RS WE 


- "ಮೆಲೆ: ಓದಲಾದ ರೆ ಸಕಾನರದ ಆಡಕಟಸಿ ಕೊಡಗು. ವೈದ್ಯಕೀಯ - ವಿಜ್ನಾನಗಳ 
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ 450 ಹಾಸಿಗೆ . ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಕೆಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 
ರೂ.100000 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಓದಲಾದ (4ರ. ಆದೇಶದಲ್ಲಿ.ರೂ.7000:ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು.. ಓದಲಾದ (9ರ ' 


ಸಟ 


ನ" (ಈರ.. ಆದೇಶದಲ್ಲಿ. ರೂ.8000. ಲಪಗಳು 


-ಫಿಕಿರು, 


. “ಮೇಲೆ ಓದೆಲ್ದಾದ (ಗ್ಲರೆ: ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ು, ಕೊಡ ಕೆನೆಡಗು 'ಮೆಡಹೀಯ ವಿಜ್ನನಗಳ. ಸಂಸ್ಥೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ'ಇವರು"ಕ8ಡಗು'ಮೃದ್ಧಕೀಯ 'ವಿಜ್ನಾನಗಳ ಸರಸು ಮಡಿಕೇರಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 24 ತಿಂಗಳ 
ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು" 'ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡಗೊಳಿಸಲು ಕೊಣಿರುತ್ತಾರೆ.' 


ಬತ್ತಿ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ «ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ 
ನಂತರ, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಮಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಹೊಸ ಆಸ್ವತ್ರೆ ಕೆಟ್ಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೂ.800.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 


ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಠಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 450 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೂ.800.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು (ಎಂಟು ನೂರು ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4210-03-105-1-10-386 
ನಿರ್ಮಾಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು 


ಸದರಿ ಕಟ್ಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 
ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, 200 ರನ್ನಯ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. y 


1958 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ 161ನೇ ಅನುಚ್ನೇದದಡಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಇದುವರೆವಿಗೆ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ. ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ" ಭವಿಷ್ಯ 
ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಸಂಹಿತೆಯ 342 () ॥ ನೇ ಅನುಜ್ನೇದದಡಿ 
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (ಂಂಗಂಗiಂn) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ 
ಪಡದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕೆಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ'ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ತತ್ವಂಬಂಧಿತ ಅನುದಾನದ ಬಿಲುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ 


ಶಿಕಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ip eee 


ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರುಜು ಪಡದು ರಾಜ್ಯ ಹುಜೂರ್‌ ಖಜಾನೆ, 
ದೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. " | 


ಸದರಿ ಅದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಜಾನೆ ಇಲಾಬೆಯು ಕೆ-2 
ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಕೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಮಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಡಿಡಿ/ ಕಾಸ್ಟ ಚೆಕ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 
ಸಂಬಂಧಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ತ ಚೆಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಶಾಸನಬದ್ಮ ಕಳೆಕೆಗಳಾದ 
ಜಿ.ಎಸ್‌.ಟಿ. ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 
ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
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“ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಆಇ 01 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2021; ದಿನಾಂಕ: 
05/04/2021ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕ್‌ರದನ್ನಯ 
ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 536 ವೆಚ್ಚ-5/2020 ದಿನಾಂಕ-12/08/2021 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು 


ನೀಡಿರುವ ಸಹಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. , 
ಟುಂಬ ಕಲ್ಕುಣಿ ಇಲಾಖ 
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದಯ ಕಲ) ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ 
Nua ಖಿ ವ ರಾಸಿದೆ j _ ಮು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ತಸ CE 
೯ರದ (ಎ. ಶನಿ ಆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3, 
\)scssco Bee wenn. 
ಇವರಿಗೆ: 


3) ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು(ಎ&ಇ), ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಾರ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಂದೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 
ಸೆಂಖ್ಯೆ:5329, ಬೆಂಗಳೂರು-01 

4 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ 
ವಿಭಾಗ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

5) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಅನಂದರಾವ್‌ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

6 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಖಜಾನೆ ಇಲಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001. - 

ಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಮಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಡಿಕೇರಿ. 


pa -ಸಳಸರ್ಕಾರದ ಆಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ "ವೆಡ್ಡ-5), ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
1) ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೆಶನಾಲಯ, ಆನಂದರಾವ್‌ ವ್ಯತ್ತ, 
PN: ಬೆಂಗಳೂರು. 
12ಿಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು. 


1ಸರ್ಣಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈದ್ಯ ಶಿ 


NX 

ಎ) | 

೯ರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ 

W ಫಯ ಕಟ್ಟಿಡ, ಬೆಂಗಳೂರು | 
2-೪ 


ಅನಮುಬಂಧ-ಔ 


ACILNY WISE PROVISIONS ARL AS UNDER 


THL 


1) HOSPITAL BLOCK- {HAW MM NY LOWER GHODHE © SUPE PORN © AES io 


p 


¥ 
ಎ f 
SI. No. j Accommodation / Monsees 
R | WASUML NY ELOOR 2: Pasting au. 
| K + BANKMENT FLOOR t: Could Plu ence y, Lilt Ke Stalvee, 
<2: - 
| LOWER GROUND FLOOR 2 Goriarh wed, Dene room, Dressing som, Consulstatioa Rooms, Refraction 
roo, Hiamelical waste ons, ups toons, Store F » Control Hoven, Service room, Geacral Toilet, Dept 
Kk] OMice, HOD Chamber, Non clinica wail reom, Electrical roo, Lenin room, Female ward, Male ward, Nurses 
” duty. roo, Nurse lation, LabfFxunthaton room, ReceptonfEnguiry, Dark oom, Entrance Iobhy. 


Phannaey Hapcosary, Li, Slalrease, Rauhp. 


UPPER GROUND FLOOR : General Surgery, Dem Hooms, Dermo consultation, Minor OT Rooms, Billing 
Counter, Pharmacy, Ortho Room, Dressing Ream, General loflet, ENG tahoratory, Electrica room, - 
Soundproof Audiometer ream, Speech Theraphy room, Dental Surgery, Prosthetic Dentistry, Waiting are3, 
TH & Chest consultation Roam, Lif, Staircase, Ramp. 


FAST ROOR: Ward roams Siorc/drcssing Foams Nurse sation, General wilets, Elecurical Rnom, Lenin 
|_Reom, CSSD Room, Lab/Examination room, staircase, tilt ದ ao 
SECOND FI.GOR : Major OT G1 to 06 Rooms, Demo room, Fiash sterile rooms,Scrub Rooms, Sterile carridar. 
Semi sterile corridor, General Waiting, Recovery room, Nurse station, Post Operative room. 
DOC(F).DOC(M), Nurse room, Anethctist room, Electrical room, Store ಕಂಂಗ Change room. Pre-operative 
room, Group-D Restroom, Counsciling room, Lenin room, Lift lobby, Famp. SAF 

THIRD FLOOR RTM “oom. store room, General Waiting Ward rooms. 
Store/Dressingflab room, Bath rooms, General toilets, Nurse(M)room, NURSE{F}) room, Elecuical room, 
lenin room, Dutydoctor (M) raom, Duty doctor (F) room, ramp, staircase, Lift - R 
FOURTH FLOOR : Examination room, store room, General Waiting Ward rooms, StorefDressing/lab room, 
Bath rooms, Genera! toilets, Nurse(M}room, NURSE(F) rcam, Electrical room, lenin roam, Dutydoctor (M} 


room, Duty doctor (F) room, Lecture Hall, ramp, stoircase, Lift. 


TERRACE FLOOR: Lecture Halll, staircase, Lift. Elecirical room, Staircase. 


2) MCR BLOCK- (1 LOWER GROUND +2 UPPER GROUND +4 UPPER FLOORS) 


I ರ್‌ Accommodation / Remarks 


} 
Hl 
§ 
ರಾ 
i 


yy 

Lobby, Electrical room, Change roam, Doctor resi room, Nurse rest room, Reception, Labour induction 
SECOND FLOOR : KMC Room, Wash & Laundry, Inborn room, Outborn room, Control roore, Triage room, | 
Lah HDU Roam, ICU room, Nurse station, Store room, Electrical room, Toilet rooms, Lobby, PICU Room , 4 
Doctors roam, Nurse room, NRC roam, CSSD room, Ramp, staircase. Lift, } s, | 


THIRD FLOOR : Ward raoms, Nurse station, Pantry, Nurse room, Doctors room, Lenin pe 
N room, 
Toilet rooms, Ratl rooms, Procedure room, 1.ab, Waiting area, Electrical room, Ra p. pin » Store reo 


in, | 
} 


Co —— _ — 
FOURTH FLOOR : Ward rooms, Nurse station, Pantry, Nurse room, Doctors room, Lenin room Fiera! 


Tolle! rooms, Bath rooms, Procedure room, Lah, Waiting area, Electrical room, Ramp, Stairca re room, ; 
Whkesnddbiot Lractetldciniss —————— < Se, Lif. 


TERRACE FLOOR : Lecture Hall,staircase, Lift. Electrical room, Staircase. —— 
i | 


